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Gemeente Bergen op Zoom : Verkeersmaatregelen 

Dit is een copie van de officiële bekendmaking dd. 17 mei 2015 in de Bergen op Zoomse Bode 


Noordlandseweg: in verband met de reconstructie van de randweg en werkzaamheden van de Gasunie 
afgesloten tot eind juli. Omleiding is aanwezig. 

Primulaveld: in verband met onder- en bovengrondse werkzaamheden in en rondom het Primulaveld, 
kan er verkeershinder zijn. Werkzaamheden starten 26 januari en duren - afhankelijk van de weersom¬ 
standigheden - ongeveer 16 weken. 

Rooseveltlaan/Gagelboslaan/Sterrelaan: in verband met het vervangen van de verkeersregelinstallatie 
(VRI) op het kruispunt is er verkeershinder vanaf 1 juni t/m 12 juni. De werkzaamheden worden uitgevoerd 
door firma Imtech b.v. en nemen 2 weken in beslag. De uitvoering zal plaatsvinden in 3 fasen: Fase 1: 
Aanleg kabels en leidingen buiten de rijbanen vanaf maandag 1 juni tot en met vrijdag 5 juni van 7.00 
uur tot 16.00 uur. 

Fase 2: Vervangen VRI installatie (masten en lampen) vanaf vrijdagavond 5 juni 20.00 uur tot en met 
maandagochtend 8 juni 6.00 uur. 

Fase 3: Aanvullende randwerkzaamheden buiten de rijbanen vanaf maandag 8 juni tot en met vrijdag 
12 juni van 7.00 uur tot 16.00 uur. Tijdens de uitvoering blijft de gehele kruising open voor doorgaand 
verkeer. Hinder is echter niet te voorkomen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Met nadruk wordt vermeldt 
dat de werkzaamheden weersafhankelijk zijn. Hierdoor bestaat de kans dat de uitvoeringstermijn uitloopt. 
Voor vragen kunt u bellen naar tel. 14 0164. 

Smitsvest: in verband met bouwontwikkelingen is het Smitsvest volledig afgesloten voor verkeer. 

Van Gorkumweg/Vierlinghweg: in verband met werkzaamheden voor Randweg Fase 2 zijn de verbin¬ 
dingswegen tussen de Van Gorkumweg en de Vierlinghweg afgesloten. Plaatselijk verkeer kan de 
Vierlinghweg verlaten/benaderen via de Van Konijnenburgweg ('Beuken') of de Lelyweg/Synthesebaan. 

Vijverberg/Beukstraat: in verband met sloopwerkzaamheden en reconstructie van Stadlander afgesloten 
voor doorgaand verkeer t/m 1 september 2015. 


Voor informatie per locatie : http://www.haalmeeruitdeweg.nl. 
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